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ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂಗಳು ಹಾಗೂ 
ಕೊರೆಯಲಾದ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ ಗಳ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ 

- ಸಣ್ಣಿ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು. 
3 ಪೆ ತರ 
ಸಂ. ಉಪ್ಪು ಉತ್ತ: 
ಅ ಕಲಬುರಗಿ "ಮತು ಯಾದಗಿರಿ | ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದೆ 


ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ 
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 146 ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 406 ಬೋರ್‌ ಷೆಲ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಸೇರಿದಂತೆ) ಕೈಗೊಂಡು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 133 ಜೆಕ್‌ 


ಜೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಗಳಿಂದ ಆ ಭಾಗದ ಎಷ್ಟು 


ರೈತಾಪಿ ಜನರಿಗೆ 
ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆಯೇ? (ವಿವರ 
ನೀಡುವುದ) ' 


ಡ್ಯಾಂ ಹಾಗೂ 397 ಬೋರ್‌ ವೆಲ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಆ |ಸದೆರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ [ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಾಗೂ ಬಳಕೆಯಾದ | ರೂ.4227.80 ಲಕ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ 
ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು (ಸಂಪೂರ್ಣ | ಬೋರ್‌ ವೆಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ.1382.28 
ಮಾಹಿತ ನೀಡುವುದು) ಲಕ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚ 

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ: 

ಇ | ಮೇಲ್ಪಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ | ಸದರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ “ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ "ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 

ಗಳಿಂದ 764 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 


ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕಡತ: ಸಂಖ್ಯೆ: MID 132 LCQ 2021 


Hosa 


(ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ಟಾಮಿ) 
ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು 
ಶಾಸನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು. 


ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ. ಪಾಟೀಲ್‌, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:1334 ಕೈ ಅನುಬಂಧ 
ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (2018-19 ರಿಂದ 2020-21) ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವವರ 
_ K ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಕ್ರಸಂ ವರ್ಷ ಜಿಕ್ಜಿ ಲೆಕ್ಕ 'ಶೀರ್ಷಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ವೆಚ್ಚ” ಫೆಲಾನೌ ಕಾಮಗಾರಿಯೆ`ಪಂತ ಷರಾ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಭವಿಗಳ ನನಾ ಪ್ರೆಗೆತಿಯಲ್ಲಿಡ 
' ಸಂಖ್ಯೆ 
1 2 3 4 — 5 6 7 8 9 10 
ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು — 
] 2018-57 3ಲರನ ವಿಶೇಷ್‌ ಘಟಕ್‌ ಯೋನ 75 3036.00 207925 Too 63 0 8 ಕಾಮೆಗಾರಿಗ್ಗ್‌ಇರಾಹ 
. ಒಪ್ಪಂದ 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ: ಸೇಕಾಗಿದೆ 
7 TS ಕಲಬುರಗೆ ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ 21 1080.00 701.46 106 20 [) 1 ಕಾಮಗಾರಿಯ ರಾಹ್‌ 
- ಒಪ್ಪಂದ 
ಮಾಡಿಕೊಳಬೇಕಾಗಿದೆ, 
3 TTI sa ವಿಶೇಷ`' ಘಟಕ್‌ ಯೋನ 75 1302.00 5957 730 15 [0 1 ಕಾಮೆಗಾರಿಯ ರಾರ 
K - ಒಪ್ಪಂದ 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 
! ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಟೆಂಡರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ. 
4 2019-20 7 ಕಲಬುರಗಿ ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ 1 40.00 39.98 4 1 0 
Tr ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು 110 5458.00 3715.85 650 99 0 11 
1 08-3 | ಯಾದಗಿರಿ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋನ 11 "r 180.00 127.31 33 H 0 
7 0A ಯಾದಗಿರಿ ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ 22 649.00 302.40 4] 22 0 
3 2019-20 | ಯಾದಗಿರಿ ವಿಶೇಷ ಘಡಕ ಯೋಜ 1 100.00 82.24 1 0 
47 “700-0 . ಯಾದಗಿರಿ ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ 2 \- 250.00 0.00 20 0 h 0 72 ಸಾಮಗಾನ ಕರಾದು 
. ಒಪ್ಪಂದ 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 
I 
ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು 36 1179.00 511.95 114 34 0 2 
— T ಎರಡೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಬಟ್ಟು] 146 6637.00 4227.80 764 133 0 13 
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ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ. ಪಾಟೀಲ್‌, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ ಸಂಖ್ಯೆ:1334 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ 
ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವಹ; ೯ಗಳಲ್ಲಿ (2018-19 ರಿಂದ 2020- ~21) ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಬೋರ್‌ ವೆಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


ಕ್ರಸಂ. ವರ್ಷ ಜಿಲ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಂಖ್ಯ! ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಮೆಚ್ಚ ಪಲಾನಮು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತೆ ಷರಾ 
" ಭವಿಗಳ 
ಸಂಖ್ಯೆ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
i p 3 | 4 3 6 7 ¥ [) 15 TM 
ಬೋರ್‌'ವೆರ್‌ಾಮಗಾರಿಗಳಾ T 
208-5 Tos ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 253 1668.22 009.23 304 288 [5 1 ವುಗಾಕ ಇವಾ 
- ಒಪ್ಪಂದ 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೆ ೬ಕಾಗಿದೆ. 
p 208-5 TT Tod ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 2 TO 7885 2ರ I pl 
Iw ಕಲಬುರಗಿ ಪಕ್ಲೆಯ ಬಟ್ಟ 315 182537 | T0808 334 358 [] I 
T-TEST Sans ವಿಶೇಷ ಘಟಕ್‌ ಯೋಜನ 1 —— 2430ರ 12802 44% 47 
7 208-9 | ano] ಗಿರಿವನ ಉಪ ಮೋಸ 37 PN TSS 47 [) 
"ಹಾಗ ಜಿಲ್ಲೆಯೆ ಇಟ್ಟು 48808 29620 TN Ey] ? 
—T ಎರಡೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ನಟ್ಟ 406 2311.22 1387.28 45 397 [3 7 
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